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Doctor Benigno Paiva Irisarri para ser 
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Montevideo, 11 de julio de 1942, 


SEÑOR MINISTRO INTERINO DEL INTERIOR, 


, Dr. Dn. RAMON F. BADO. 


Tengo el honor de dirigirme al Poder Ejecu- 
tivo por intermedio del señor Ministro del In- 
terior, de acuerdo con lo que dispone el Decre- 

: to de 22 de junio P.pdo., solicitándole se sirva 
gestionar la aprobación superior del 


proyecto 
de plan de obras que se detalla, 


El desarrollo metropolitano exige en forma 
, casi imperativa la realización de una serie de 


Criterio adoptado Mejoras edilicias largamente reclamadas por la 
para la  formula- población, obras cuya ejecución ha sido lamen- 
ción del plan de : 


obras, tablemente aplazada hasta ahora, sustrayéndo- 


las al uso y disfrute de los contribuyentes. 


e a 


Es el momento de abordar esas obras, que no 
sólo responderán a una necesidad sentida en la 
acción municipal, sino que contribuirán tam- 
bién a constituir un alivio para la desocupa- 
ción. La situación actual, que ha de agudizar- 
se, probablemente, dada la escasa disponibili- 


- dad de combustibles pesados, lo que a su vez 


provocará la detención en el normal desenvol- 


AS 


AA 


os 
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vimiento de algunas industrias, con la consi- 
guiente paralización de la actividad obrera, 
puede constituir indudablemente un problema 
que todos deben prever. 

Las circunstancias económicas actuales crea- 
das por la guerra, imponen una prudente polí- 
tica de moderación en los gastos públicos. Por 
ello, dentro de este plan de obras que se some- 
te a consideración del Poder Ejecutivo, se ha 
programado la realización de obras que, res- 
pondiendo a necesidades perentorias de la ur- 
be, no revistan el carácter de suntuarias, lo que 
importaría una conducta incompatible con la 
política actual de constreñimiento en los gas- 
tos nacionales. 

Se ha previsto el plan de manera que las 
obras señaladas puedan ser realizadas dentro 
del plazo del mandato de; esta Intervención, 
contando con el máximo esfuerzo directivo de 
cada una de sus dependencias en la ejecución 
de los trabajos que le han sido asignados. Se 
trata, pues, de un plan armónico, en el cual se 
han pesado todas las posibilidades de realizo- 
ción y que por esa razón convendría no modifi- 
car sustancialmente. 

Desde luego, existen algunos factores que po- 
drían conspirar contra la posibilidad de llevar 
a ta práctica algunas de las obras. En primer 


hierro, que es 


término debe mencionarse el 
fundamental en algunas de las construcciones 
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proyectadas. Se ha estimado conveniente la lici- 
tación de las mismas entregando al contratista 
la cantidad de hierro que ellas exijan. 

Otro factor esencial que incide en forma im- 
portante en la ejecución de todas las obras, es- 
“triba en la disponibilidad de transportes, situa- 
ción que a su véz depende de la cuota de com- 
bustible que sea asignada a los vehículos. 

Como estas obras, en su ejecución, provoca- 
«rán la ocupación de muchos brazos, puede re- 
sultar admisible un tratamiento preferencial pa- 
ra la Intendencia Municipal, en la usignación de 
esos elementos con destino a la ejecución de las 
obras programadas, 

El plan general de obras que se proyecta rea- 
“lizar comprende dos capítulos bien diferencia- 
dos: a) Obras que tienen financiación propia o 
prevista por los decretos en vigor; y b) Obras cu- 
ya ejecución requiere una financiación especial. 
Relacionado con las dos clases de' obras enun- 
ciadas, en algunos casos se requerirán erogacio- 
nes que har de enumerarse en otro capítulo, c), 
y que se refieren a la adquisición de las áreas 
de terreno necesarias, 


Capítulo a) — Obras con financiación prevista. 


Estas obras se ejecutarán con cargo a los re- 
cursos normales de Bonos Municipales de Pavi- 


mentación, Bonos Municipales de Saneamiento, 
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Bonos Municipales de Montevideo, o financia- 
ción propia, como el caso del Teatro Solís. 

En primer término tenemos la obra que apa- 
rece con el N? 1 en el resumen general y que 
se refiere al alcantarillado de la Cuenca del 
Arroyo Miguelete, 8% Sección, en la Zona Nor- 
te del Prado. Las obras proyectadas, cuyo mon- 
to se ha estimado aproximadamente en pe- 
sos 915.000.00, comprenden todos los colecto- 
res y obras anexas necesarios para el desagije 
de las aguas pluviales y servidas de la zona 
de 235 hectáreas de superficie limitada al Nor- 
te por el camino Molinos de Raffo, avenida- 
Millán y avenida de las Instrucciones; al Este 
por el camino Propios y por las calles Gambet- 
ta y Haig; al Sur por el Arroyo Miguelete y al 
Oeste por la calle Carlos María de Pena. 

En el N* 2 figuran las obras ya imposterga- 
bles que exige la conservación y el propio de- 
coro del Teatro Solís, y cuyo monto ascendería 
a $ 200.000.00. Se trata de conservar ese edi- 
ficio con su actual estructuración y composición 
arquitectónica clásica, modificando sólo aque- 
llos detalles de mejoramiento que no alteren el 
plan armónico que lo caracteriza. Se realizarán 
trabajos que tiendan a aumentar la seguridad, 
la higiene y la comodidad del público. 


Además habrán de introducirse mejoras en 


sus instalaciones de luz y calefacción que, con: 
otras de distinta indole, aumenten el confort: 
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que ahora se exige para cualquier sala de es- 
pectáculos públicos de esa jerarquía. 

Con la modificación de las instalaciones eléc- 
tricas, con el agregado del telón metálico de 'sé- 
guridad, los trabajos de pintura, reparación de 
pisos, y la sustitución del actual mobiliario, que- 
dará la sala en las condiciones que se desean 
para ese viejo teatro. 


También habrá que agregar a las obras pre- 


cedentes, el arreglo de las dependencias del es- 
cenario, en cuanto a la facilidad de ¡aniobras 
internas y a las comodidades para los artistas. 

El plan, ya en ejecución, de la reforma de co- 
rácter urbanístico que cambiará el ambiente en 
el cual surge el teatro, requiere ahora la adqui- 
sición de algunas propiedades, que importará 
$ 48.000.00, como puede observarse en el nú- 
mero 99, 


Con esto se podrá acometer de inmediato la 
realización del plan previsto, que comprende el 
empalme de la calle Reconquista con la de So- 
riano, Otra obra que comprende este capítulo, 
es la complementación de las expropiaciones 
que se requieren para la pavimentación de la 
avenida Centenario, en el tramo comprendido 
entre las avenidas Italia y 8 de Octubre, y en- 
tre ésta y Corrales, que, según puede verse en 
el N2 100 importaría $ 170,000.00. 

La pavimentación de esos trechos se realiza- 
rá mediante la licitación de las obras y signifi- 
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cará un gasto que se estima en $ 125,000.00, 
como se indica en el N? 3, 

También se proyecta realizar la regulariza- 
ción de las alineaciones de la calle Jujuy, y la 
formación de la plaza en la conjunción de las 
calles Uruguayana y Asencio, donde se empla- 
zará el monumento al General San Martín. 

Las expropiaciones requeridas para esa obra 
exigirán una indemnización de $ 126.000.00, 
según se indica en el N* 101 del resumen ge- 
neral. 

Hecho ésto, se procederá a la pavimentación, 
con los recursos pertinentes, lo que insumirá un 
total de $ 55.000,00, según se detalla en el 
N2 4, 

La construcción de aceras en el trayecto de 
la Rambla Costanera, desde Buxareo a Larra- 
ñaga, desde el Museo Oceanográfico a la calle 
9 de Junio, en la zona frente al Puerto del Bu- 
ceo, y entre ltacurubí y Divina Comedia, que 
importará $ 30.000,00, aproximadamente, es 
complementaria de un plan armónico de reali- 
zación de enjardinados en esa zona, cuyos de- 
talles se especificarán más adelante, al enume- 
rarse los trabajos que serán realizados por ad- 
ministración. 

Se prevé, asimismo, la licitación para la eje- 
cución del pavimento liso en la Rambla O'Hig- 
gins, desde el Hotel Carrasco hacia el Este, por 
un total de $ 107.000.00, obra que se vincula 
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a la realización de los trabajos preparatorios 
que figuran entre los señalados a llevarse a ca- 
bo por administración, y con las cantidades des- 
tinadas a expropiaciones a tal efecto. Estas 
obras de pavimentación figuran con el N? 6 en 
él resumen general. 

En el N? 7 se indica la construcción de un 
horno crematorio en el Cementerio del Norte 
y la realización de trabajos complementarios 


en la zona colindante, todo lo cual alcanza a 


importar un total de $ 135.000.00. Se trata 
de dotar a Montevideo, al igual que las demás 
ciudades importantes del mundo, de un norno 
crematorio de cadáveres, desde que el único 
existente en el país es el que funciono en la 
Isla de Flores, cuyas dificultades de acces) im- 
piden su utilización. 


Aparte de las ventajas de orden sanitario, 
existe la conveniercia de hallar una sulución 
que disminuya la necesidad de utilizar grandes 
zenas de terreno en los cementerios para fo- 
sas de enterramiento común. Además, el hor- 
no crematorio otorgará la posibilidad de reducir 
los osarios actuales, desbordantes de restos aban- 
donados, dando el medio de conservar las ceni- 
zos en lugares más apropiados para su respe- 
iuosce cuidado. 

La pavimentación de la zona circundante al 
Palacio Legislativo, que se indica con el N* 8 
y que será realizada mediante licitación publi. 
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ca, significará una inversión de $ 65.000.006, 


tratándose de una mejora cuya importancia es. 


de evidencia tal en la urbanización de la zona, 
ue evita mayores comentarios. 

La construcción de nichos y obras generales 
de mejoramiento en los cementerios, dentrc de 
los recursos previstos, y en forma separada de las 
que se prevén con financiación especial, figurar 
con el N* 9 en el resumen general, e importar: 
una erogación de $ 55.000.00. 


Ha sido considerada la construcción de playas 
de estacionamiento en el predio que ocupa el 
Palacio Municipal, y que significará un gasto 
de $ 14.000.00. Es ésta una obra exigida por 
la situación actual de las superficies que a tal! 
fin se destinarían y por la afluencia del trán- 
sito. N* 10. 

La construcción de cámaras fermentadoras de 
basuras en el camino Sanfuentes (Zona del Ce- 
rro), además de responder a las exigencias lo- 
cales, reviste un carácter de ensayo que permi- 
tirá posteriormente, en caso de obtenerse re- 
sultados favorables, su adopción en otras zonas 
del departamento, con el fin de contribuir al 


problema general de su limpieza. Estas obras, 


señaladas con el N? 11 en el. resumen general 
insumirian $ 8,300.00. 

Se ha previsto igualmente la realización en 
una primera etapa de la construcción del Es- 
tadio Auditorio Cerrado, en lo que se refiere a 
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Inconvenientes en 


obras de repavi- 
mentación. 
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su estructura resistente, para lo que existe una 
financiación particular con cargo a Bonos de 
Deporte. N9 12, 

Se ha considerado también en los rubros pre- 
vistos la adquisición del predio que permita su 
racional emplazamiento, compat' le con la fun- 
ción urbana que debe desempe ur y que ha re- 
clamado el desarrollo metropolitano, 


En el primer esquema del plan de obras, se 
consideró la repavimentación de diversas vías 
de la ciudad, como la avenida 18 de Julio, ave- 
nida 8 de Octubre, calles, Sierra, Rivera, etc. 
Las posibilidades de ejecución, dadas las difi- 
cultades casi insalvables expuestas por la em- 
presa tranviaria, resultan ahora remotos, Desde 
que en este plan se trata de la realización efec- 
tiva e inmediata de todos los trabajos progra- 
mados, se ha descartado la inclusión en el mis- 
mo de aquellas obras. 


Capitulo b) — Obras que requieren financia- 
ción especial, 


“Es evidentemente amplio el panorama de las 
obras requeridas por la ciudad y que exigirán 
una financiación especial, no prevista en los 
actuales recursos presupuestales proyectados 
por la administración anterior, y ha sido nece- 
sario seleccionar las mismas de acuerdo con su 
grado de urgencia, compatible con la posibili- 
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dad de realización inmediata, en consonancia 
con su carácter de mayor necesidad y de acuer- 
do con su subordinación al criterio señalado de 
moderación en los gastos. 

Las obras del plan comprenden dos clases, 
de diferente carácter: las que serán realizadas 
por el procedimiento de licitación pública y las 
que serán ejecutadas por administración. 


En el resumen final podrá observarse esta 
distinta categoría, claramente diferenciada. En 


" estos comentarios generales se intenta señalar 


la armonía del plan proyectado, independien- 
temente de la forma en que se lleve a cabo. 

Muchos son los aspectos de los problemas 
urbanos en los que se requiere un impulso de- 
cidido y en este plan se ha programado la eje- 
cución de mejoras de distinta naturaleza. Asi, 
se han planeado las que se refieren a obras de 
urbanización general, a las que tienen relación 
con la limpieza de la ciudad, al mejoramien- 
to y construcción de mercados, a las necrópo- 
lis, a las obras de alcantarillado, a las playas 
montevideanos, a las plazas, a los parques, a 
las ramblas, y a las que son de índole social, 
cultural o de decoro, 

Señalaremos en primer término el comien- 
zo inmediato de la" continuación de la ram- 
bla O'Higgins desde el Hotel Carrasco hasta el 


* Hotel Miramar y desde allí hasta el Arroyo Ca- 


rrasco, que se señala con el N? 13 en el re- 
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sumen general y cuyo importe se estima en 
$ 119.700.00. Estas obras constituyen la pri- 
mera etapa de la totalidad de la mejora que 
en su otro aspecto han sido ya señaladas en el 
capitulo a) y significan uma contribución mu- 
nicipal al coste de la obra, abatiéndose así la 
contribución que corresponderá a los propieta- 
rios de los predios frentistas. La realización de 
estos trabajos comprende: la constitución de la 
plataforma, con sus movimientos de tierra, mu- 
ros de contención, etc., a efectos de que las 
obras que sean de cargo de los propietarios se 
refieran exclusivamente a la ejecución de la 
calzada. 


También se procederá al ensanche de la cal- 
zada de la misma rambla, entre las calles Po- 
tosí y Cartagena, que figura con el N? 14, e 
importa $ 13.500.00. 


La conveniencia de realizar estas obras de 
inmediato es ya evidente, desde que la próxi- 
ma construcción del Aeropuerto, el desconges- 
tionamiento del tránsito en la calle Daymán, 
que se provocará al disponerse de un nuevo ac-- 
ceso al Hotel Miramar, amén de la urbaniza- 
ción de esa zona balnearia, son factores con- 
currentes que destacan la ventaja de su rea-- 
lización. 

Para la ejecución de estas mejoras será ne-- 
cesario adquirir las áreas de terreno afectadas, 
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que, según se indica en el N? 102 “significarán 
un gasto de $ 80.000.00. 

Dentro del plan de mejoros en los ramblas, 
se ha previsto el arreglo general y alquitrana- 
do de la Rambla Sur y empalmes, cuyo impor- 
te, como puede observarse en el N? 15, ascien- 
de a $ 60.600.00. Se complemientarán esos 
trabajos con la realización del enjardinado de 
la rambla en la zona comprendida entre las ca- 
Hes Médanos y Maciel, completándose los tra- 
bajos ya iniciados, y se habilitarán la plaza com- 
prendida entre las calles Maciel, Colón y Re: 
conquista, y la que da frente a la Escuela Chi- 
le, a la altura de la calle Ciudadela, Estas obras, 


catalogadas con el N? 16, exigirán un gasto de 
$ 25.200.00. 


En la rambla Wilson, frente a la playa Ra- 
mírez, se procederá a la sustitución de la ac- 
tual balaustrada, con un murete de granito, 
que continúa el existente en la rambla Sur, tra- 
bajos estimados en $ 10.000.00 y que se se- 
ñalan con el N9 17, 


Conjuntamente con los trabajos indicados en 
el N? 5, se proyectan realizar trabajos de me- 
jora de ta costa en la zona comprendida entre 
Buxareo y Larrañaga; frente al Buceo se cons- 
truirá un murete decorativo como asiento corri- 
do en el Belvedere Hansen, así como se mejora- 
rá la plantación en todo el largo de la costa. 
Estas obras, referidas en los N.os 18 y 19, imn- 
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Portarán un gasto de $ 5.600.00 


y $7.560. 00, 
respectivamente. 


Se procederá también a la limpieza de las 
Grenas en la rambla Costanera, 
da comprendido dentro de los 
lizarse en la intensificación de 
nerales de limpieza de toda la 
detallan más adelante al consi 


trabajo que que- 
que han de rea- 
los servicios ge- 
Ciudad y que se 
derar el N? 58, 
Los playas montevideanas recibirán a su vez 
muchos mejoras. Se Gumentará el número de 
gabinetes higiénicos, construyéndose dos nuevos, 
uno en la Playa del Buceo y otro en la Playa 
del Cerro, cuyo coste se estima en la cantidad 
de $ 35, 000.00, como se observa en el N9 20. 


Debiéndose habilitar los recientemente cons- 
truídos en las playas de Carrasc 
citos, se prevé para ello un 
sos 3.500.00, según No 


o, Malvín y Po- 
a partida de pe- 
21 y que será insumi- 
ovocarán las conexio- 
l arreglo de los al- 


Se procederá a la reparación del camino de 


, invirtiéndose 


, Se habilitarán pues- 


lo que importa- 
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rá la suma de $ 3.000.00, según puede verse 
en el N? 23, 


En la zona de la Piscina de Trouville, en Po- 
citos, se construirán caminos alquitranados y se 
pondrá en mejores condiciones el edificio de 
vestuarios, todo lo cual se señala en el N* 24, 
estimándose su coste en $ 6.900.00. 

Para la seguridad de las playas se prevé la 
adquisición de útiles y aparatos tales como bo- 
tes, torres de vigía, etc., que importarán pe- 
sos 8.500.00, según se indica en el N* 25. 


Dentro de las obras de urbanización general 
se prevé la realización parcial de la rectifico- 
ción de la avenida Larrañaga, entre la aveni- 
da Italia y calle Gadea, a cuyo efecto es nece- 
sario adquirir las áreas afectadas que importar 
según se indica en el N* 103 la suma de pe- 
sos 44.000.00; la urbanización de las zonas de 
las canteras en Buxareo, para lo cual será ne- 
cesario efectuar expropiaciones por valor de pe- 
sos 12.000.00, según N* 104, Ya se ha men- 
cionado en el capítulo a) la ejecución de la pa- 
vimentoción de los alrededores del Palacio Le- 
gislativo, obra que debe ser complementada 
con el ensanche de la avenida Agraciada, en- 
tre las calles Madrid y Nicaragua y que toma- 
rá a su cargo la Administración Municipal pa- 
ra cumplir por su parte con el propósito de re- 


“e Y 
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propiaciones requeridas ascienden a 280 mil 
pesos, según se indica en el N? 105. 

Se prevé la ejecución de obras de carácter 
provisional, exigidas por el decoro urbano, en 
el Pasaje Policía Vieja, lo cual importará la 
cantidad de $ 30.000.00, según N* 26, y pe- 
sos 10.000.00 para expropiaciones, como se 
indica en el N9 106, para regularizar las ali- 
neaciones. Las obras consisten en el embaldo- 
sado general de la Galería Centenario con mo- 
nolítico, pinturas, revoques, construcción de un 


murete, recimentaciones y acordonamiento en 
la calle Juncal. 


Las expropiaciones necesarias para completar 
el ensanche de la avenida Joaquín Suárez en- 
tre Agraciada y bulevar Artigas, según N9 108, 
importarán $ 37.000.00. En el N9 107 puede 
observarse que se han previsto las expropiacio- 
Nes necesarias para evitar las inundaciones en 
las calles Jamaica y Santa Rosa (Carrasco) lo 
que importará $ 10.500.00. 


En la zona del Hospital de Clínicas, se cons- 
truirá una calzada lateral en la avenida Italia 
entre la avenida Ricaldoni y la calle Las Heras. 
Estas obras figuran con el N? 29 e insumirán la 
cantidad de $ 35.500. 00. Se mejorará también, 
dentro de esa zona, algunas plazuelas como la 
de la Facultad de Odontología, cuyo coste, en el 
N? 51, se aprecia en $ 1.400.00. 

Se proyecta realizar el firme y tratamiento bi- 
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A 
tuminoso de los canteros centrales de lq.aveni- 
da General Flores que, según N% 30, implicará 
un gasto de $ 9.100.00. 

Dentro de las obras de urbanización se inten- 
ta, según puede verse en el N? 27 del resumen 
general, el traslado y construcción de modernas 
y adecuadas dependencias para el Servicio de 
Necropsias, para lo que se prevé un gasto de 
S 60.000.00. Las expropiaciones necesarias al- 
canzan un monto de $ 10.000,00, según pue- 
de verse en el N9 109, para la adquisición de 
un predio en una zona alejada de la ciudad, 
para la reinstalación de ese servicio. 

El servicio de ómnibus interdepartamentales 
reclama desde hace tiempo la instalación de una 
Estación Central. Como medida de experiencia 
se instaló, hace algún tiempo, un local desti- 
nado a ese fin, en la avenida Agraciada en su 
conjunción con la calle Mercedes. La práctica 
ha demostrado la insuficiencia de esas insta- 

laciones y ha surgido la idea de la construcción 
de una nueva Estación Central que evite los in- 
convenientes observados y sea capaz de ofre- 
cer al público todas las comodidades que se re- 
quieren en establecimientos de esa Índole. La 
concurrencia de más de 150.000 personas, por 
mes, hace evidente la necesidad de un local de 
amplias proporciones, en el cual puedan tener 
cabida los servicios inherentes al transporte de 


pasajeros y encomiendas. Así, deberían tener 
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asiento e i 
to en el mismo local una sucursal de co- 


rreo S 
s y telégrafos, una farmacia, una agencia 


de c i rei > 
ambios, comercio de revistas, periódicos y 


cigarrillos, de productos de granja, de timbres 
papel sellado, etc. 


Además cabría la instalación de un pequeño 


restorá iterf i 
orán, confitería y cualquier otro comercio 


ue of j 
q frezca a los pasajeros las comodidades 
que tienen las estaciones de. ese género 


La Ps 
conveniencia de concentrar como comple- 


mento de las instalaciones estrictamente nece- 
Sarias para el servicio de contralor del funcio- 
namiento de los ómnibus, hace posible también 
la obtención de recursos que permitan finan- 
ciar esa construcción, ya que el producido men: 
sual haría posible en menos de diez años amor- 


$ a : 
zar la inversión del capital que esa construc- 


ción requiere. 

La intendencia, mientras no se haya termi- 
nado el estudio de la refetida financiación, cree 
necesario adelantarse, proveyendo los fondos 
exigidos por la construcción del edificio. Se es- 
tima el coste del mismo en $ 220.000.00, se- 
gún N* 28 y la adquisición del predio, en ubi- 
cación adecuada, en $ 65.000.00, según nú- 
mero 110. 

Para el mejor acceso del tránsito interdepar- 
tamental en la zona Norte del Departamento, se 
prevé la construcción de un puente sobre el 
arroyo de Las Piedras, en el camino América, 
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obra de vialidad interdepartamental ,cuyo cos- 
te se señala en el N* 31 en $ 13.000,00, y 
cuya construcción toma a su cargo exclusivo es- 
ta Intendencia en beneficio del interés general. 

Se prevé asimismo la posibilidad de construir 
un pasaje inferior en el bulevar Propios, en su 
cruce con la vía del ferrocarril, a la altura de 
Sayago. Desde que la infraestructura es metáli- 
ca y pueden surgir inconvenientes en la adqui- 
sición del material de hierro, no se ha fijado 
en forma particular su financiación, para lo 
que se requeriría la cantidad de $ 110,000.00, 
aproximadamente, como puede verse en el nú- 
mero 98 que se refiere a una masa de movilidad 
de la que se hablará más adelante. Como no 
han quedado aún decididas las gestiones que 
actualmente se realizan con los ferrocarriles, se 
ha previsto en la forma indicada la eventuali- 
dad de hacer frente a su posible ejecución. 

Dentro de las obras de saneamiento se ha fi- 
¡ado una partida de $ 16,200.00, según se in- 
dica en el N? 55, para la limpieza general de 
la red clouca! de toda la ciudad y revisión de 
sus condiciones de seguridad, 

Se intenta también la realización de las ca- 
nalizaciones pluviales en Malvín que, como se 
determina en el N? 56, exigirá el gasto de pe- 
sos 10.000.00. 

Se ha decidido, asimismo, la construcción de 


cámaras desarenadoras en el Lago del Parque 
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Rodó y la construcción de bocas de desagile er; 
la rambla O'Higgins, entre las calles Guaram- 
baré y Puntas de Santiago, trabajos que impor- 
tarán la suma de $ 5.000.00, como se señala 
en el N? 57, 

Se ha prestado atención a lo que se refiere 
a la limpieza e higiene de la Ciudad a cuyo efec- 
to se ho proyectado la intensificación de todos 
los servicios, inclusive el del retiro de arenas de 
la rambla costanera. A ese efecto en el N? 58, 
puede observarse que se ha destinado una parti- 
da de $ 108.000.00. 

Ademés, se ha considerado la agilización, mo- 
dernización, reparación y ampliación de las ins- 
talaciones, que permitan dar cumplimiento al 


plan esbozado de intensificación general de los 
servicios de limpieza. 


Es así que en el N? 59 se intenta proceder 
a la ampliación de la Usina incineradora N? 2, 
lo que importará $ 65.000.00. Se proyecta 
ampliar la capacidad de la mencionada Usina, 
a fin de evitar los inconvenientes que se origi- 
nan en la quema cuando, por razones de fuer- 
za mayor, es necesario paralizar algunas de las 
baterías de la Usina Central, situación que im- 
pide la incineración total de la basura que se 
recoge en la Ciudad y obliga a que la misma 
sea arrojada a terraplenes. 

Con el N? 60 se prevé un gasto de $ 65.000.00 
para la ampliación de la Usina Incineradora de 
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Basuras N* 3, ampliación que se proyecta fun- 
dándose en las mismas razones enumeradas ar- 
teriormente. 

Se ha previsto en el N? 61 la cantidad de pe- 
sos 14.000.00 para realizar instalaciones que 
tiendan a higienizar los ambientes de las Usinas 
Incineradoras de Basuras, proyectándose colc 
car aspiradores de aire, ventiladores, etc., que 


tiendan a evitar los perjuicios ocasionados por 
el polvo, cenizas y otros elementos nocivos que 
flotan en esos ambientes. * 

Se procederá al cambio de las estructuras de 
las cubiertas y locales de la Usina Incinerado- 
ra Central (sección antigua) a cuyo fin se des- 
tinan $ 16.000.009, según se indica en el nú- 
mero 62, ya que dichos elementos se encuen- 
tran en mal estado de conservación y con estos 
trabajos se mejorarían sensiblemente las condi- 
ciones actuales de esos locales, 

La reconstrucción parcial de las chimeneas 
de la Usina Central (Sección nueva) que impor- 
tará $ 25.500.00, según se indica en el nú- 
mero 63, es una obra necesaria. Se han obser- 
vado serios deterioros en las tres chimeneas 
que componen dicha sección, tales como mate- 
rial agrietado, desprendimiento de trozos de 
material de las coronas, etc., lo que entraña 
un grave peligro que debe ser obviado de in- 
mediato, 

Se requiere igualmente la construcción del 
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garaje y oficinas de la Sección Higiene. Actual- 
mente las oficinas dependientes de esa Sección 
funcionan en locales antiguos e inapropiadós, 
considerándose igualmente de urgencia proceder 
a la construcción del garaje y anexos respecti- 
vos que esa oficina necesita. A tal fin se ha fija- 
do la cantidad de $ 95.000.00 en el N2 64, 

Se destina la cantidad de $ 45.000.00, se- 
gún N* 65, para la construcción de carros para 
la recolección de residuos, vehículos que ade- 
más de permitir una intensificación en los ser- 
vicios de transporte pueden ser necesarios en 
casos de emergencia en las actuales circunstan- 
cias de falta de combustibles. 

Para la dmpliación y mejoras de las instala- 
ciones de los baños de la Usina Incineradora 
Central (Sección nueva) se destina la suma de 
$ 5.000.00, según N% 66. Las actuales insta- 
laciones de baños existentes en ese local son ya: 
insuficientes para atender las necesidades dei 
personal, por lo que se proyecta su ampliación 
y reparación de los deterioros existentes. 

En el N? 67 se ha fijado la partida de pe- 
sos 18.000.00 destinada a la construcción de 
baños para el personal encargado de la reco- 
lección de residuos domiciliarios, que, con la 
construcción de los respectivos casilleros guar- 

- darropas, responden a razones de elemental hi- 
giene, en defensa del propio personal. 

Se ha prestado atención a las obras de me- 
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joramiento y embellecimiento en los parques de 
la Ciudad. 

Para el Parque José Batlle y Ordóñez se pro- 
yecta la ejecución de las siguientes obras: en- 
jardinado de la zona. del Velódromo, construc- 
ción de taludes y mejoras en su interior, para 
lo que, según N* 32, se invertirá la cantidad 
de $ 8.120.00; iniciación de los movimientos 
de tierra y jardines de la zona sur del Estadio 
Centenario, para lo que será necesario, según 
N2 36 la cantidad de $ 9.100.00; construc- 
ción de aceras y caminos de peatones con fir- 
me alquitranado, a cuyo efecto se destinan pe- 
sos 10.000,00, según N? 33; decoración de la 
fuente luminosa, pavimentación de su plazue- 
la y revoques, trabajos que insumirán, según 
N? 34 la cantidad de $ 3.500.00; formación 
de un rincón infantil con aparatos de ejercicio, 
etc., a cuyas efectos se destinan $ 7,700.00, 
según se indica en el N? 35. 

En el Parque Rodó se realizarán importantes 
trabajos de enjardinado en la zoma Sur-oeste 
comprendida entre el Estadio del Club Atlético 
Defensor, el edificio de la Facultad de Ingenie- 
ría y las canteras, para atender los cuales se 
prevé una partida de $ 4.200.00, según N9 37; 
se pavimentarán las aceras de la avenida Ju- 
lio M.a Sosa, formándose los canteros centra- 
les de palmas, lo que importará un gasto de pe- 
sos 6.000.00, indicado en el N* 38; se cons- 
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truirá un gabinete higiénico en el rincón de 
juegos infantiles, para lo que se prevé un gas- 
to de $ 5.500.00, según N* 39; se refecciona- 
rán los gabinetes higiénicos centrales y se co- 
nectarán los mismos con el colector público, a 
cuyo efecto será destinada la suma de pe- 
sos 4,200.00, indicada en el N? 40. 

En el Prado serán realizadas distintas obras 
de mejoramiento, en diversas zonas del mismo. 

Se pavimentarán con firme alquitranado los 
principales caminos del jardín botánico, traba- 
jos que insumirán $ 12,500.00, según N* 41; 
se construirá asimismo en ese jardín un gabi- 
nete higiénico, del mismo tipo que los ya habi- 
litados en otros paseos, para lo que se prevé 
una erogación de $ 6,000.00, según N* 42; 
se construirán varias calles interiores del Pra- 
do que insumirán un gasto de $ 12.000.00, 
tal como se indica en el N? 43, 

Las mejoras previstas para el Parque Zorri- 
lla de San Martín consisten en la continuación 
de las obras de acondicionamiento y enjardi- 
nado, y para las mismas se prevé un gasto de 
$ 4,200.00, según N? 44; se habilitará el rin- 
cón infantil el que será dotado de un refugio 
con un gabinete higiénico y puesto de vigilan- 
cia, destinándose a ese efecto la suma de pe- 
sos 5.500.00, según N* 45, b 

En el Parque Dr. Gabriel Terra se ejecutarán 
los siguientes trabajos: a) apertura de la calle 
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Divina Comedia como avenida-paseo, a cuyo fin 
se destina la suma de $ 3.360.00, según lo 
establecido en el N2 46; y b) terminación de 
las zonas de las canchas de tennis y construc- 
ción de canchas de pelota vasca, trabajos cuyo 
coste se estima en $ 4.900,00, según N9 47. 

La habilitación del Teatro de Verano del 
Parque Rivera para espectáculos al aire libre. 
en esa estación, será cumplida, mejorándose las 
instalaciones e iluminación de dicho teatro. En 
el IN? 48 se prevé a tal efecto la cantidad de 
S 8.000.00. 

Se ha previsto asimismo para la intensifica- 
ción de los trabajos generales en parques, pla- 
zas y paseos del Departamento, una partida de 
5 134,300.00, según se indica en el NS 54, 
Es una medida complementaria del propósito de 
mejoramiento de dichos espacios libres. 

Se construirá una plaza en el terreno que 
quedará libre en la manzana frente al Institu- 
to de Jubilaciones: y Pensiones, una vez realiza- 
das las expropiaciones de los terrenos afectados. 
que según N* 111 importarán $ 80.000.00, ha- 
bilitando como tal la manzana triangular com- 
prendida entre las calles Sierra, Colonia y Dan- 
te. Esas obras importarán $ 7.000,00, como 
se especifica en el N? 49. 


Se dará terminación a la Plaza 25 de Viva, 


en la Teja, para lo que se prevé una partida 
de $ 3.360.00, indicada en el N9 50. 
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Además varias plazas y plazuelas de la Ciu- 


dad recibirán mejoras de pavimento y enjardi- 
nado, entre las que pueden mencionarse la Pla- 
za Gomensoro, la plaza frente al Cementerio 
«el Buceo, la Piaza Fraga, en el Cerro, plaza de 
las calles Calabuig e Igresias, plaza de Salvo y 
Uruguayana, plaza de Pernas y. Martínez, Pla- 
za 25 de Agosto, en- Sayago, plazuela de Ano- 


dor y Propios, de Monte Caseros y Garibaldi, 
de AÁnador y Presidente «Oribe, etc., a cuyo 
efecto se destina la suma total de $ 7.000,00, 
según NO 52, 


Sn 


23 adquirirán para plazas y paseos, bancos. 
destinándose la cantidad de $ 5.000.00, se- 
gún se establece en el N9 53, 


Puede observarse en el N? 68 que se des- 
tina una partida global de $ 300.000.00, en 
varácter de fondos asignados para la realiza- 
ción de importantes reparaciones en los Merca- 
dos Agrícola y de la Abundancia. Dentro de esa 
suma se prevé las inversiones probables en la 
construcción de mercaditos vecinales o del hue- 
vo edificio que en otro predio ocupará el Mer- 
cado Central. 


Se ha fijado en el N92 69 una cantidad de 
$ 24.000.00 para ejecutar los trabajos en “el 
cerramiento de la cantera existente en las ca- 
lles Berinduague, Bauzá, Romero y Yáñez Pin- 


z 


zon. 
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Varias son las mejoras que se proyectan en 
los diversos hoteles municipales. 

En el Parque Hotel se cambiará el aspecto 
exterior del murete y la pintura de la verja que 
circunda al predio, lo que insumirá según N? 70 
un gasto de $ 3.500.00. En el interior del es- 
tablecimiento será completada la instalación de 
aire refrigerado y de calefacción, para lo que 
se ha previsto una erogación de $ 7.500.00, 
según se establece en el N? 71. 


En el Hotel Carrasco se procederá a la ha- 
bilitación del bar en el salón circular, para lo 
que se invertirá la suma de $ 6.300.00, se- 
gún N? 72; se realizarán obras de pintura y re- 
paraciones en la Casa de Empleados y Garage, 
$ 6.000.00, según N* 73; se efectuarán mejo- 
ras generales en la instalación de luz en la sa- 
la de juego, $ 1.400.00, indicados en el nú- 
mero 74; se terminarán los trabajos de moder- 
nización de catorce baños, cambiándose los 
aparatos sanitarios, $ 3.600,00, según N* 75; 
se modermizará igualmente el gabinete higiéni- 
co de señoras y hombres, $ 1.000.00, N* 76; 
se procederá a la pintura interior del estableci- 
miento, para lo que se prevé un gasto de pe- 
sos 3.000.00, indicado en el N? 77; y al em- 
papelado de sesenta o más piezas, que impor- 
tará $ 3.000,00, según N? 78. 

En. el Hotei Miramar se procederá al mejora- 
miento de la instalación eléctrica, lo que insu- 
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mirá $ 3.000.00, según N? 79; se efectuarán 
revoques interiores y obras complementarias en 
la Administración y Conserjería, invirtiéndose a 
tal efecto lo suma de $ 1.500.00, según N* 80; 
de la misma manera se mejorará el palco de 
la música y la iluminación del patio interior, 
lo que importará $ 2.000.00, según N* 81; se 
construirá una casilla en la entrada, construc- 
ción que insumirá $ 5.800.00, indicados en el 
N? 82; y se procederá a efectuar todos los arre- 
alos necesarios en las cocinas y en la instala- 
ción sanitaria, a cuyo fin se fija en el N% 83 
un rubro de $ 2.100.00. 

En la zona de dicho establecimiento se cons- 
truirá una playa para estacionamiento de ve- 
hículos, cuyo coste previsto en el N% 84 es de 
$ 15.500.00. 

En el Tajamar se realizarán los trabajos com- 
plementarios en sus locales de servicios, los que 
según N? 85 se presupuestan en la suma de pe-. 
sos 4,200.00. Asimismo se llevará a cabo la 
construcción del sistema de desagije para dicho 
establecimiento el que importará un gasto de 
$ 5.000.00, previsto en el N% 86. 


Con respecto al Hotel del Lago se procederá 
a la construcción de su sistema de saneamien- - 
to con una fosa de depuración de aguas ser- 
vidas y obras anexas, lo que importará un gas- 
to de $ 3.500.00, indicado en el N? 87. 


Por último, en el restorán El Retiro se efec 
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tuarán los trabajos necesarios de reparación y 
pintura, para los que se asigna en el N* 88 una 
partida de $ 4.900.00, 

Se ha considerado la actual situación de los 
cementerios, proyectándose diversas mejoras. 

En el Cementerio Central se intenta la re- 
construcción de la pared principal y obras de 
consolidación que significarán un gasto de pe- 
sos 50.000.00, según puede verse en el núme- 
ro 89. También se procederá a la adquisición 
de ascensores eléctricos móviles, para ataúdes, 
y a su instalación eléctrica, lo que importará 
una erogación de $ 27.000.00, como se seña- 
la en el N? 90, . 

En último término se planea la construcción 
de 500 nichos, a distribuirse en la siguiente for- 
ma: 200 en el Cementerio del Buceo, 150 en el 
Cementerio del Paso Molino y 150 en el Cemen- 


terio del Cerro, todo lo cual importará la suma 
de $ 130.000.00, según N? 91. 

Se ha proyectado también la ejecución de 
distintas obras de índole social o cultura! que 
fundamentalmente tedunden en beneficio de la 
población alejada de la zona urbana. En ese 
concepto se ha proyectado la instalación de 
baños populares en los predios adyacentes a las 
Usinas Incineradoras de Basuras N.os 2 y 3, a 
fin de beneficiar a la clase modesta de los al- 


rededores de las mismas. Á tal efecto se fija en 
el N* 93 la suma de $ 35.000.00. 
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Además se procederá a la adquisición de li- 
bros para complementar la evolución acordada 
a las Bibliotecas Populares Municipales, ubica- 
das en diversos puntos del departamento, ad- 
quisición que alcanzaría a la suma de pe- 
sos 15.000.00, indicada en el N? 94, 


Ha sido considerado igualmente un plan de 
inversiones con destino al perfeccionamiento de 


diversos servicios públicos, como los de limpie- 


, 2a, laboratorios, etc., cuyos recursos normales 


no les permiten satisfacer las exigencias de la 
población. A tal efecto, se ha previsto la adqui- 
sición de instrumental y material para los di- 


versos laboratorios municipales, incluyéndose 


en la misma la de un moderno aparato de roet- 
genfotografía, para lo que se fija la cantidad 
de $ 35.000.00, según N* 95. También la ad- 
quisición de repuestos para las máquinas ba- 
rredoras-recolectoras de basuras, cuya compra 
no puede diferirse, dada la próxima carencia de 


importación de esos elementos indispensables 


para efectuar la limpieza de la ciudad, Se pre- 


vé a ese fin una partida de $ 20.000.00, que 
se señala en el N? 96, 


Para la reparación y conservación de las pro- 
piedades municipales, se ha fijado la cantidad 


de $ 41.200.00, tal como se indica en e 
mero 97. j 


lo nú- 


Podrá observarse en el capitulo c), que se re- 
fiere a expropiaciones, que se ha previsto un 
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a, 


DE MEJORAS EDILICIAS 


Expropiaciones ge- fondo de $ 165.000.00, en el N* 112, para 


nerales, 


automáticamente ingresados a este último ren- 


lón i ¡ j 
0 ! glón, los importes que por situaciones inversas. 
mayores que las calculadas aproximadamente a las determinad 0 i 
nadas, resulten disponibles. 


en los renglones de expropiación especificados; 


atender las erogaciones que resulten de cifras 


En la página siguiente, se inicia el detalle del 


: plan de obras, agrúpando éstas de acuerdo con 
ten con las que se prevén en la colocación de la clasificación adoptad 
ada. 


para atender las diferencias en más que resul- 


los títulos; y para atender las erogaciones pro- 


vocadas por la realización de adquisiciones con 
destino a la acción edilicia general. En este úl- y A 
timo renglón ingresarán automáticamente los 
importes que por situaciones inversas a las an- 


teriormente determinadas, resulten disponibles. 


A 


Obras complemen- Análogamente, se constituye un fondo de re- 
tarias. serva, por un total de $ 300.000,00, y que en 
el N? 98 se indica como Masa de Movilidad, y 
cuyo destino se establece para atender posibles 
diferencias en más sobre los cálculos de costos, 


PEE, AI GERENA 


Pp 


TES 


estimados aproximadamente para cada obra, 
para atender la financiación de las obras de 
construcción de un pasaje inferior en el bule- 
var Propios y vía del Ferro-Carril, si ello resul- 
ta posible, para atender diferencias de las que 
se prevén en el tipo de cotización tomado como 


A 


base para la colocación de los títulos, y para 
atender las erogaciones que implique la reali- 
zación de nuevas obras exigidas por la armoni- 
zación del conjunto de las que se proyecta rea- 


lizar. 


En forma similar a lo establecido para el fon- 
do de reserva de expropiaciones, se considerarán 
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RESUMEN GENERAL 


CAPITULO A) -- OBRAS CON FINAN-. 
CIACION PREVISTA. 


1 Alcantarillado 8% Sec- 


ción del Arroyo Migue- 
lete $ 


915.000.00. 


2 Obras reparación, pintu- 
ra, piso, mobiliario, te- 
lón de seguridad, insta- 
lación eléctrica, escena- 


rio, etc., del Teatro So- 
lís “ 


o 200.000.00: 


ca II DE RIA 
at oca Ela lis 


3 Pavimentación de los 
nuevos tramos de la ave- 
nida Centenario, cuya 


apertura se realizará .. “  125.000.00 


4 Pavimentación para las 


calles Jujuy, Asencio, 


Pro 55.000.00 


EIA ERA 
SRA io ri ali 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE 


5 Construcción de aceras 
en la rambla costanera: 
desde Buxareo a Larra- 
ñaga, desde el Museo 
Oceanográfico a la ca- 
lle 9 de Junio, frente al 
Puerto del Buceo, y en- 
tre ltacurubí y Divina 


Comedia ..... o 


6 Construcción de la cal- 
zada en la rambla 
O'Higgins, desde el Ho- 


tel Carrasco hacia el 


7 Construcción de un hor- 
no crematorio en el Ce- 
menterio del Norte y 
trabajos  complementa- 
rios en la zona colin- 


dante  ............ . 


8 Pavimentación de la zo- 
na circundante del Pa- 


lacio Legislativo ...... 
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30.000.00 


107.000.00 


135.000.00 


65.000.00 


, 9 Construcción de nichos y 
obras generales de mejo- 
ramiento en los Cemente- 
POS 
10 Construcción de playas 

de estacionamiento en el 
. predio del Palacio Muni- 
cipal 


11 Construcción de cámaras 
fermentadoras de basu- 
ras en el camino San- 
fuentes (zona del Cerro) 


A e 


12 Construcción en una pri- 
mera etapa de la estruc- 
tura resistente del Esta- 
dio Auditorio Cerrado y 
adquisición del predio 
adecuado para su em. 


AI A cer ra 


PLAN DE MEJORAS EDILICIAS 


plazamiento o 


AA 


Ls $ 2: 009,300.00 


Fr 
A 


55.000.00 


” 14.000.00 


" 8.300.00 


*  300.000.00 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


CAPITULO B) -- OBRAS QUE REQUIE- 
REN FINANCIACION ESPECIAL. : 


Ramblas 


13 Constitución de la plata- 
forma, realización de 


movimientos de tierra y 


| - DE URBANIZACION GENERAL Y VIALIDAD 


murete de contención, 


para ejecutar la prolon- 


gación de la rambla 
O'Higgins, desde el Ho- 
E tel Carrasco hacia el Es- 
te (por administración) $ 


119.700.00 


Ensanche de la calzada 


Md en la rambla O'Higgins, 


“entre Potosí y Cartagena 
A: 13.500,00 


(por administración) 


Arreglo general y alqui- 


tranado de empalmes de 


la rambla Sur (por Admi- 


nistración) ........... 


PLAN DU 


16 


17 


MEJORAS 


Enjardinado de la ram- 
bla Sur, desde Médanos 
hasta Maciel, de la pla- 
za circundada por las 
calles Maciel, Reconquis- 
ta y Pérez Castellanos y 
de la que da frente a la 
Escuela Chile, a la altura 
de la calle Ciudadela 
(por administración) ... 


Sustitución de la actual 
balaustrada en la ram- 
bla Wilson, frente a la 
Playa Ramírez (por lici- 
tación) ............. 


Mejoras en la costa, con 
con trabajos de enjardi- 
nado y plantaciones en- 
tre la avenida Larraña- 
ga y Buxareo (por Ad- 
ministración) ........ 


Murete en el Belvedere 
de Hansen y construc- 
ción de aceras (por Ad- 


ministración) ........ 


O PA 


“ 


“ 


a 


7 


EDILICIAS 


25.200,00 


"10,000.00 


3.600.00 


7.560.00 


dE 5 ST Aaa 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO PLAN DE MBJORAS BEDILICIAS 


Playas 24 Arreglo y alquitranado 


de los caminos de la Pis- 
20 Construcción de dos ga- 


binetes higiénicos, uno 
en la playa del Buceo y 
otro en la del Cerro (por 
licitación) 


Habilitación de los ga- 
binetes higiénicos ya 
construídos en las pla- 
yas de Carrasco, Malvín 
y Pocitos (por Adminis- 
tración) 


Reparación camino de 
acceso al balneario Pa- 
jas Blancas (por Admi- 
nistración) 


Habilitación de puestos 
de vigilancia, bebederos, 


etc. en las playas de Ca- 
rrasco, La Mulata, Ver- 
de, Honda, Mansa y 
Nueva de Malvín, Bu- 
ceo, Pocitos, Cerro y Pa- 
jas Blancas (por licita- 


35.000.00 


3.500.00 


7.000.080 


3.000.00 


E A 


cina de Trowville, (por 
Administración) y reali- 
zación de mejoras en el 
local de vestuarios (por 
licitación) 


Adquisición de aparatos 
y Útiles de seguridad pa- 
ra las playas, botes, to- 
rres de vigía, etc. (por li- 
citación 


Construcciones 


Obras para el decoro de 
la Galería Centenario, 
construcción de un em- 
baldosa do monolítico, 
pinturas, revoques, cons- 
trucción de un murete, 
etc. (por licitación) .... 


Traslado y construcción 
de un moderno y adecua- 
do local, en zona aparen- 
te, para el Servicio de 
Necropsias (por  licita- 


6.909.0 


8.500.009 


30.000.00 


60.000.00 
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28 Construcción del edifi- 


cio para asiento de la 
Estación Central de Om- 
nibus  Interdepartamen- 
tales, en un predio ade- 
cuado (por licitación) 


Obras Viales 


Construcción de una cal- 
zada lateral en la zona 
del Hospital de Clínicas, 
entre la avenida Ricaldo- 


ni y calle Las Heras (por * 


Administración) 


Construcción del firme y 


tratamiento  bituminoso 
de los canteros centra- 
les de la avenida Gene- 
ral Flores (por Adminis- 
tración) 


Construcción de un 
puente sobre el Arroyo 
de las Piedras, en el ca- 
mino América (por !ici- 
tación) 


220.000.00 


35.500.00 


9.100.00: 


13.000.00 


Obras en Parques 


Parque José Batlle y Ordoñez 


Enjardinado de la zona 
del Velódromo, construc- 
ción de taludes, arre- 
glos en el interior del 
mismo, etc. (por Admi- 
nistración) 8.120.00 


Alquitranado de caminos 
y aceras (por licitación) 10,000.00 


Decoración de la fuen- 
te luminosa, arreglo de 
su plazuela, revoques, 
etc. (por licitación) ... 3.500.00 


Formación de un rincón 

infantil con aparatos 

de ejercicios, etc. por 

Administración) 7.700.00 


Iniciación de los traba- 
jos correspondientes a 
los jardines del Estadio 
Centenario, movimientos 
de tierras, transportes, 
etc (por Administración) * 9.100.00 


A 


NN RS pa 
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a 
Parque Rodó | Prado 
41 Pavimentación con fir- 
37 Enjardinado en la zona : me alquitranado de los 
Suroeste, entre el Estadio | principales caminos del ) 
del Club Atlético Defen- | Jardín Botánico (por lici- 
sor, el edificio de la Fa- tación)... o... e 12.500.00: 
cultad de Ingeniería y 
las canteras (por Admi- 42 Construcción de un gabi- 
nistración) .......... is 4.200.00 | nete higiénico en el Jar- 
dín Botánico (por licita- 
38 Pavimentación de las A de 6.000.00 
aceras de la avenida Ju- 
lio María Sosa, formán- 43 Pavimentación calles im- 
dose canteros centrales teriores del Prado (por 
con palmeras (por licita- licitación) .......... me 12.000.00- 
A E 6.000.00 
39 Construcción de un ga- Parque Zorrilla de San Martín 


binete higiénico en el 
rincón de juegos infan- 


44 Continuación obras de 
tiles (por ficitación) ... ” 5.500,00 


acondicionamiento y en- 
jardinado (por Adminis- 


40 Refección del gabinete 
tración)... o... pS 4.200.00 


higiénico central y cone- 


xión de sus instalaciones 45 Construcción de un ga- 


con el colector público binete higiénico en el 


(por Administración) .. ” 4.200.00 rincón infantil, con 


puesto de vigilancia, etc, 
(por ticitación) ....... ne 5.500.00 


E Y UA 


E 
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ISTENDENSCTA MUNICIPAL UE MONTEVIDEO 


MEJORAS EDIL 


DOTag s 


Plazas 


Parque Dr. Gabriel Terra 


46 Apertura de la calle Di- 


49 Construcción de 
vina Comedia como ave- 


una 


plaza en la manzana 
ini triangular comprendida 
nida-paseo (por Adminis- 
0 .00 
tración) ............ 3.360 


entre las calles Sierra, 
Colonia y Dante, frente 
FT. al edificio de la Caja de 


47 Terminación trabajos en 


las zonas de las canchas 


Jubilaciones (por Admi- » 
nistración) e 7.000.00 
nis y construcción 
de tennis y ' 50 Terminación de ja Pa. 
de conchas de pelota 
: nictra za 25 de Mayo, en La 
vasca [por Administra 
CAÓN) occ oo... .. 0 4.900.00 Teja (por Administra- 
" AA 0 3.360.00 
51 Construcción de plazue- 
Parque Fructuoso Rivera las en la zona colindan- 
te al Hospital de Clíni- 
CAS, como la que se for- 
48 Habilitación del o | mará al frente de la Fa- 
tro de o melo . Ñ cultad de Odontología 
en las instalacio (por Administración) .. “ 1.400.00 
iluminación del mismo, 
etc. (por licitación) ... *” 8.000.00 : 52 Trabajos de mejoras con. 
sistentes en pavimenta- ” 
ción y enjardimado en 
varias plazas y plazuelas: 
Plaza Gomensoro, Plaza 
Fraga, en el Cerro, etc, 
etc. (por Administración) * 7.000.00 
— 48 — 
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Adquisición de Bancos 
para plazas y paseos 
(por licitación) ....... 


intensificación de los 
trabajos generales en las 
plazas y paseos del De- 
partamento (por Admi- 


. .. 11 
nistración) ......... 


1“ 


II - OBRAS DE SANEAMIENTO 


55 


56 


37 


Limpieza General de la 
red cloacal de toda la 
Ciudad y revisión de sus 
condiciones de seguri- 
dad (por Administración) 


Realización de fas cana- 
lizaciones pluviales en 
Malvín (por Administra- 
ción) ...... aa Ey 


Bocas de desagúes en la 
Rambla O'Higgins entre 
Guarambaré y Puntas de 
Santiago y construcción 
de cámaras desarenado- 
ras en el Lago del Par- 
que Rodó (por licitación) 


— 50 — 
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“ 


5.000.00 


134.300.00 


16.200.00 


10.000.00 


5.000.00: 


PLAN 


111 - OBRAS DE LIMPIEZA 


DE 


MEJORAS 


EDILICIAS 


58 Intensificación de todos 


los servicios de limpieza, 
inclusive el de retiro de 
arena de la rambla cos- 
tanera (por Administra- 


ción) 


41 


108.000.00 


59 Ampliación de la Usina 
incineradora de Basuras 


N? 2 (por licitación) ... “ 


65.000.00 


60 Ampliación de la Usina 
Incineradora de Basuras 


N? 3 (por licitación) . ias 


65.000.00 


61 Instalaciones para higie- 


nizar los ambientes de 


las Usinas Incineradoras, 
ventiladores, aspiradores 
de aire, etc. (por licita- 


ción) 


62 Cambios de 


las estruc- 
turas de las cubiertas y 


locales de la Usina Inci- 
neradora Central (Sec- 
ción antigua) (por licita- 


tación) 


14.000.00 


MONTEVIDEO 


MU NXTCIPAL 


br 


INTENDENCIA 


63 Reconstrucción parcial 


de las chimeneas de la 


Sección Nueva de la Usi- 


na Incineradora Central 
(por licitación) ....... “ 25.500.00 


Construcción del garaje 
y oficinas de la Sección 
rligiene (por licitación) . *” 96,000.00 


Construcción de 25 ca- 


rros para la recolección 


de residuos (por licita- 
45,000.00 


Ampliación y mejora de 


las instalaciones de los 
baños de la Usina Cen- 
tral (por licitación) ... ” 5.000.00 


7 Construcción de baños y 


casille ros individuales 


para la ropa para el per- 


sonal encargado de reco- 


lectar  domiciliariamen- 


te los residuos (por lici- 


OCIÓN) .........oo... 18.000.00 


PLáinNn DE 


69 Ejecución de trabajos de 


68 Fondos destinados 'a. 


efectuar importantes re- 
Paraciones en los Merca- 
dos Agrícola .y de la 
Abundancia, con proba- 
bles inversiones en la 
construcción de Merca- 
dos Vecinales o del nue- 
vo edificio que en otro 
predio ocupará el Mer. 
cado Central (por licita- 


ción) 


Y - CANTERAS 


e 
cerramiento en la cante- 
ra ubicada en las calles 
Berinduague, Bauzá, Ro- 
mero y Yáñez Pinzón 


MEJURAS 


(por licitación) “ 


= 53 


EDITLICTAS 


S 


A 


IV - MEJORAS EN LOS MERCADOS 


300.000.00 


24.000.00 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE 


“VI - HOTELES 


Parque Hotel 


70 Cambiar el aspecto ex- 
terior del murete y pin- 
tura de la verja (por li- 


. .. 127 
citación) ........ .. 


71 Complementación de las 
obras de calefacción y de 
refrigeración (por licita- 


”n 


Hotel Carrasco 


72 Habilitación del bar en 
el salón circular (por Ad-. 


. .. rd 
ministración) ........ 


73 Obras de reparación y 
pinturas en la Casa de 
Empleados y en el Ga- 


” 


rage (por licitación) ... 
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3.500.00 


7.500.00 


6.300.00 


6.000.00 


PLAN DE MEJORAS 


74 Mejoras generales en la 
instalación de luz de la 


sala de juego (por Admi- 
nistración) .. ” 


75 Trabajos de moderniza- 
ción de 14 baños (por 
Administración) . dl 


"76 Modernización del ga- 
binete higiénico de seño- 
ras y hombres (por licita- 
ción) .... “ 


“77 Pintura interior del Esta- 
blecimiento (por licita- 
ción) ..... o 


78 Empapelado de 60 o más 
piezas (por licitación) .. “ 


Hotel Miramar 


"79 Mejoramiento de la ins- 


talación eléctrica (por li- 
citación) .. .” 


30 Revoques interiores y 
otros trabajos en la Ad- 
ministración Conserjería 
(por licitación) ....... 


— 535 
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1.400.00 


3.600.00 


1.000.00 


3.000.00 


3.000.00 


3.000.00 


1.500.00 
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PLAN DE MEJORAS EDILICIAS 
xA— _——€Q____ —AAAAAAA<> A PP as 
8l Mejoras en el palco de 


la música e iluminación Hotel del Lago 
del patio interior (por li- 
tación) ........... Y 2.000.00 
citación) 87 Construcción del siste. 
82 Construcción de una ca- ma de saneamiento para 
silla en la entrada (por li- el mismo, fosa depura- 
citación) ........... “ 5.800.00 i dora, etc. (por licitación) “ . 3.500.00 


83 Arreglos en las cocinas y 


Restorán el Retiro 
en la instalación sanita- 


ria (por Administración “ 2.100.00 
88 Trabajos de reparación y 
84 Construcción de una pla- «pinturas (por Adminis- 
ya de estacionamiento . tración “ 4.900.00 
de vehículos (por licita- | 
ÓN coco... “ 15.500.00 
ción) ..... VII - CEMENTERIOS 
Tajamar $ 89 Reconstrucción de la pa- 
red principal del Cemen- 
85 Trabajo complementario terio Central y ejecución 
en los locales de servi-. . de obras de consolida- 
cio (por Administración) ” 4.200.00- ción (por licitación) ... “  50.000.00 
o 90 Adquisición de ascenso- 
86 Construcción del siste- res eléctricos móviles'pa- 
ma de desagle para el ra ataúdes e instalación 
establecimiento (por lici- , 00.00 | eléctrica, en el Cemente- 
tación) occ 5.000. rio Central (por licita. 
ÓN " 27.000.00 
— 56 — 37m. 


91 Construcción de 200 ni- 
chos en el Cementerio 
del Buceo, 150 en el del 
Paso del Molino y 150 
en el del Cerro (por li- 
citación) ............ 


"92 Pavimentación de los ca- 
minos interiores del Ce- 
menterio del Buceo (por 
Administración) ...... 


"93 Construcción de baños 
populares en los predios 
adyacentes a los Usinas 
Incineradoras de Basu- 
ras Nos. 2 y 3 (por licita- 
A 


'94 Adquisición de libros 
para complementar las 
evoluciones acordadas de 
las Bibliotecas Popula- 
res Municipales (por !i- 
citación) —.......... 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE 
o 


MONTEVIDEO 


« 


dd 


130.000.00 


8.300.00 


“VIII - OBRAS DE INDOLE SOCIAL Y CULTURAL 


35.000.00 


15.000.00 
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IX - PLAN DE INVERSIONES CON DESTINO A 
PERFECCIONAMIENTO DE DIVERSOS SER- 
VICIOS 


95 Instrumental y material 
para los laboratorios mu- 
nicipales, inclusive la 
compra de un moderno 
aparato de roetgenfoto- 
grafía (por licitación) . $ 35.000.00 


96 Adquisición de repues- 
tos para las máquinas 
barredoras - recolectoras 
de basuras (por !licita- 
CIÓN) ibas A 20.000.00 


97 Fondos para reparacio- 
nes y conservación de 
propiedades municipales ”” 41.200.00 


SUMA ........ $ 2:202.500.00 


¿MASA DE MOVILIDAD 


98 Constituye un fondo de 
reserva por un importe 
dE a... “  300.000.00 


INTENDENIA O MUNIAP Ap 


El. destino. de esa canti- 


dad es el siguiente: 


a) atender el gasto de 
S 110.000.00 que de- 
mandará la  construc- 
ción del pasaje en el bu- 
levar Propios, sí ello es 
viable, 


b) atender posibles di- 
ferencias en más sobre 
los cálculos de coste es- 
timados aproximadamen- 
te para cada obra. . 


e) a hacer frente a dife- 
rencias mayores que las 
que se prevén en el ti- 
po de cotización toma- 
do como base para la 
colocación de los títu- 
los, y 


d) a solventar las ero- 


gaciones provocadas por 


la realización de nue-. 


vas obras exigidas por 
la armonización del 
conjunto de las que se 
proyecta realizar. 

Se considerarán auto- 
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PLAN DE MEJORAS 
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máticamente ingresados 
al inciso d) los importes 
que por situaciones in- 
versas a las determina- 
das en los incisos a), 
b) y c), resulten dispo- 
nibles, 


EDILICIAS 


$ 2:502.500.00 


e | 
a 


INTENDENCIA MUNICIPAL Di 


MONTEVIDEO 


CAPITULO C) -- EXPROPIACIONES. 


99 Expropiaciones comple- 
mentarias para realizar 
el plan de mejoramiento 
edilicio de la zona cir- 


cundante del Teatro So- 


Apertura de la avenida 
las 


100 


Centenario entre 
avenidas Italia y 8 de 
Octubre y entre ésta y 


Corrales 


101 Calles Jujuy, Asencio y 
Uruguayana. Formación 
plaza y espacio libre pa- 
ra emplazamiento mo- 
numento al General San 


Martín ......... dd 


102 Apertura rambla O'Hig- 
gins del Hotel Carrasco 


hacia el Este 
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48.000.00 


170,000.00 


126.000.00' 3 


80.000.00: 


PLAN DE MEJORAS 


EDILICIAS 
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103 Rectificación de la ave- 
entre 


“ 


nida Larrañaga, 
Italia y Gadea ... 


104 Urbanización zona can- 


teras de Buxareo ..... ” 
105 Ensanche de la avenida 
Agraciada entre Madrid 


“4 


y Nicaragua ........ 


106 Regularización  alinea- 


ciones para formación 


Galería Centenario ... 


107 Calle Jamaica y Santa 


ROSA .occooocc ccoo. Y 

108 Ensanche de la avenida 
Suárez entre la de Agra- 
ciada y bulevar Artigas ” 


109 Predio para instalar el 
Servicio de Necropsias. *“ 


110 Predio para asiento del 
edificio de la Estación 
Central de Omnibus In- 
terdepartamentales ... “ 


O EN 


44.000.00 


12.000.00 


280.000.00 


10.000.00 


10.500.00 


37.000.00 


10.000.00 


65.000. 00: 
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111 Formación de la plaza 
frente a la Caja de Ju- 
bilaciones ......... de 80.000.00 
112 Fondo para atender: 


a) erogaciones mayores 


que ¡as calculadas apro- MONTOS TOTALES POR CAPITULOS 


ximadamente en los ren- A INVERTIRSE 


glones anteriores, 

b) diferencia mayor que , 
las que se prevén en la Trabajos del Capítulo a) .. $ 2: 009.300 .00 
colocación de los títulos, 
y Trabajos del Capítulo b) . -- $ 2:502.500.00 
€) erogaciones provoca- , 
das por la realización de Expropiaciones. Capítulo c) . $ 1: 137.500.00 
expropiaciones genera- 
les. 

Se considerarán automá- 
ticamente ingresados al 
inciso c) los importés que 
por situaciones inversas 
a las determinadas por 


los incisos a) y b), resul- 


ten disponibles ...... * 165.000.00 
Total .......... $ 1: 137.500.00 
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tro de “Bonos Municipales de Montevideo” y 
la adquisición de inmuebles absorbidos por di- 
chas obras dentro. de “Bonos de Expropiaciones- 
Ciudad de Montevideo”. 


De acuerdo con lo expuesto se tiene el si- 


FINANCIACION guiente cuadro: 
La realización del plan de obras que se ele- Bonos Municipales - 
ya a consideración del Poder Ejecutivo compor- Ciudad de Montevideo. 


ta atender erogaciones por un importe efecti- 


vo de $ 3:640.000.00. -Emisión . $ 2: 750.000.00 


«Esta es la cantidad que es necesario finan- Pérdida en 
ciar pues las restantes erogaciones representa- ta  coloca- 
das por el concurso de elementos ya integran- ción de tí- 
tes de la actividad Comunal, que constituyen tulos ... “  247.500.00 $ 2: 502,500.00 
un aporte de valorable cuantía, están autori- A - 


zadas con cargo a recursos presupuestales. 


Para ello es preciso emitir una deuda muni- 
Bonos de Expropiaciones - 


cipal interna por un valor nominal de pe- l 
Ciudad de Montevideo 


sos 4:000.000.00, cuya colocación, al tipo de 
cotización promedial de los títulog municipa- 


les circulantes, producirá una merma de 9 % Emisión . $ 1: 250.000.00 


aproximadamente sobre aquel valor nominal. Pérdida en 
La Comuna de Montevideo ya ha realizado la coloca- 
emisiones de deudas destinadas a fines coinci- ción de tí- 
dentes con los que se proyecta alcanzar. tulos ... “%  112.500.00 “ 1: 137.500.00 
Es conveniente respetar la ordenación segui- . A Q——— — _— Ez ->= 
da para emitir tales deudas, correspondiendo Total efectivo ...... ... $ 3:640.000.00 
en el caso clasificar la realización de obras den-- E ZNKÁ 
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Las posibilidades económicas normales del 
Municipio de Montevideo no admiten preten- 
sión alguna de realización siquiera parcial del 
plan proyectado. 

Las deficiencias de orden edilicio y la situa- 
ción precaria de ciertos servicios que deben 
prestarse decorosamente a la población, exigen, 
“inmediata corrección. 

No puede concebirse una evolución lenta e 
incierta, supeditada a la disponibilidad de re- 
cursos normales fluctuantes. 


La solución así encarada es anti-económica 
"pues encarece el costo de las obras si éstas son 
realizadas en forma fraccionada e inarmónica. 

Las expropiaciones, muchas de ellas a rea- 
lizarse en zonas con escasa o ninguna edifi- 
cación resultarán sensiblemente más costosas en 
lo venidero por razones de fácil alcance, entre 
las que se contaría la valorización que en esas 
tierras provocaría el acercamiento lento de las 
mejoras de carácter edilicio. 

Debe advertirse también que existen servi- 
cios de orden público como los de limpieza, mer- 
cados, laboratorios, cementerios, playas, paseos, 
bibliotecas populares, etc. que ofrecen tan sen- 
sible acumulación de insuficiencia de recursos, 
que es menester proporcionárselos de una sola 
vez para que cumplan rápidamente el proceso 
de recuperación que la población exige. 

Todas las causales expuestas justifican la emi- 
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sión de la proyectada deuda, destinada a reali- 
zación de inmediatas mejoras que en el futuro 
exigirían desembolsos más elevados 
actualidad. 


que en la: 


. 


SERVICIOS DE INTERESES Y 
AMORTIZACIONES 


Los rubros presupuestales tienen en la actua- 
lidad escasas disponibilidades pero, felizmente, 
éstas alcanzan para cubrir perfectamente los 


Servicios de intereses y Amortización que deber 
ser atendidos en el año en curso. 


Al proyectarse el Presupuesto para el Ejerci-. 
cio Económico 1943, se contemplarán debida- 
mente los renglones de gastos destinados a cy- 
brir dichos servicios, habiéndose adoptado dispo- 
siciones al respecto que aseguran desde ya un 
estricto cumplimiento de las obligaciones que 


contraiga el Municipio frente a los tenedores de 
los títulos a emitirse, 


No será Pues necesario crear nuevos impues- 
tos ni aumentar las tasas existentes por concep- 
to de retribución de servicios para atender los 
gastos que demande el pago puntual de los cu- 
Pones representativos del importe de los intere- 
ses o la erogación periódica que importa la reg- 
lización del servicio de amortizaciones. 
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Es con los recursos habituales del Municipio 
de Montevideo, cuya integridad es menester sea 
estrictamente respetada, que se cubrirán todos 
los gastos y que se obtendrán y entregarán a la 
actual generación y a las futuras, efectivas 
mejoras de orden edilicio y social. 


Las inversiones proyectadas constituyen, por 
otra parte ,el esfuerzo financiero que realiza la 
Comuna Montevideana en colaboración con la 
obra de mayor magnitud a la que se ha aboca- 
de el Poder Ejecutivo, obra que permitirá enfren- 
tar con eficacia el grave problema de desocupa- 
ción provocado por circunstancias de. orden no- 
torio. 

Teniendo en cuenta que los servicios de 
amortización e intereses de todas las deudas 
municipales se'cumplen coincidentemente en fe- 
cha trimestral y quedando por vencer en el res- 
to del año actual sólo el servicio del trimestre 
fecha 1% de octubre, el “servicio máximo a rea- 
lizarse exigirá una inversión de $ 60.000.00, 
siendo del caso destacar que, para que esa can- 
tidad fuera utilizada en su totalidad, sería ne- 
cesario realizar la emisión de inmediato e ín- 
tegramente, probabilidad que no ha de suce- 
der, pues, tal como se deducirá de la simple 
lectura del plan de obras; las inversiones a rea- 
lizarse se desplazarán en su mayoría hacia fi- 
nes de año y comienzos del venidero. 

No obstante, el proyecto de Decreto asegura 
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los servicios por la cantidad máxima o sea por 
$ 60.000.00 que corresponden asf: $ 41.250.00 
a los servicios de la emisión de “Bonos Muni- 
cipales de Montevideo”! y $ 18.750.00 a los 


exigidos por los “Bonos de Expropiaciones - 
Ciudad de Montevideo”. 


- Aprovecho la oportunidad para reiterar al se- 
ñor Ministro las seguridades de mi mayor con- 
«sideración y alta estima. 


BENIGNO PAIVA JRISARRI 


Intendente - Interventor 
de Montevideo 


«MIGUEL A. CLAVELL! 
Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO 


VISTO el Decreto de fecha 22 de junio del 
año en curso que determina la intervención del 
Gobierno y Administración de los Departamen- 
tos y que por su artículo 5% asigna al Poder 
Ejecutivo —por la Secretaría del Ministerio def 
Interior— las facultades de competencia de las 
Juntas Departamentales; 


EL PODER EJECUTIVO EN USO DE SUS FA- 
CULTADES EXTRAORDINARIAS 


Decreta: 


ARTICULO 1? — Aprobar el plan de obras: 
formulado por la Intervención de la Intenden- 
cia Municipal de Montevideo que comprende la 
ejecución de mejoras urbanas por un total de 
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUI- 
NIENTOS PESOS ($ 2:502.500.00) a realizar- 
se mediante licitación Pública o por Adminis- 
tración, y la adquisición de las áreas de terre- 
no requeridas por las mismas, por un valor glo- 
bal de UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIE- 


— 73 — 


ER A e 


INTENDENCIA MUNICIPAL Dg MONTEVIDEO 


A —_ AAA AáA> [> 


TE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1:137.500.00), 
de acuerdo con el detalle especificado en el Re- 
sumen General que se acompaña. 

ARTICULO 2? — Autorízase a la Intendencia 
Municipal de Montevideo para aumentar en DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($ 2:750.000.00) la emisión de “Bonos 
Municipales de Montevideo” y en UN MI- 
LLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($ 1:250.000.00) la'emisión de “Bonos de Ex- 
propiaciones - Ciudad de Montevideo”? con des- 
tino a la ejecución de planes de obras y de ex- 
propiaciones respectivamente que se apruebar: 
por este Decreto. 

ARTICULO 32 — Los “Bonos Municipales de 
Montevideo” tendrán las mismas garantías de 
que disfrutan los ya emitidos de acuerdo con el 
Decreto de créación N9 1001 y los “Bonos de Ex. 
propiaciones - Ciudad de Montevideo” las que 
se establecieron en el Decreto de creación de 
ellos, N* 1285, 

ARTICULO 4? — Los títulos de ambas emisio- 
nes gozarán del interés del CINCO POR CIEN- 
TO (5 %) y del UNO POR CIENTO (1 0%) de 
amortización acumulativa al igual que toda la 


«deuda municipal interna del Departamento de 


Montevideo, según lo establece el Decreto nú- 

mero 1368 de la Junta Departamental. * 
ARTICULO 5% — La Intendencia Municipal 

de Montevideo, queda autorizada para enajenar 
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o caucionar los títulos de deuda emitida por in- 
termedio. del Banco de la República u otras iris- 
tituciones bancarias de plaza con el exclusivo 
objeto de atender las erogaciones que se provc- 
quen por la realización. de obras o de expropia- 
ciones que refiere el presente Decreto. Queda 
asimismo autorizada la Intendencia Municipal 
para extender cautelas provisorias en tanta no 
se hallen impresos los bonos definitivos. 
ARTICULO 6? — Para atender los servicios de 

amortización e intereses del trimestre a vencer 
del año en curso, autorizase la incorporación de 
las siguientes partidas en la Planilla N* 40 
“Obligaciones” del Presupuesto General de Suel- 
dos y Gastos del Municipio de Montevideo para 
el Ejercicio Económico 1942: 
N? 139 A) Servicio de amorti- 

zación e intereses de 

Bonos Municipales , 

de Montevideo, sobre 

$ 2:750,000.00 (49 

trimestre del año 

1942) .......... $ 41,250.00 
N? 140 A) Servicio de amorti- 

zación e intereses de 

“Bonos de Expropia- 

ciones - Ciudad de 

Montevideo” sobre 

$ 1:250.000.00 (49 

trimestre del año 

1942) .......... ” 18.750.00 
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ARTICULO 7? — Para cubrir las erogaciones 
referidas en el artículo precedente se tomarán, 
respectivamente, de la Planilla N9 39, Partida 
112, “Obras, Servicios, Conservación y Mejo- 
ras”, CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CIN- 
CUENTA PESOS ($ 41.250.00) y de la Parti- 
da N* 113, “Expropiaciones”, DIEZ Y OCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (pe- 
sos 18.750.00), autorizándose al efecto las 
transposiciones del caso. 

ARTICULO 82 — En el Presupuesto para el 
Ejercicio 1943 y sucesivos se incorporarán a la 
Planilla “Obligaciones” los servicios totales de 
ambas emisiones. 

ARTICULO 92 — Devuélvase a la Intendencia 
Municipal de Montevideo a sus efectos. 


BENIGNO PAIVA IRISARRI 


Intendente - Interventor 
de Montevideo 


MIGUEL A. CLAVELLI 


Secretario 


Criterio adoptado para la formulación del 
plan de obras 


Urbanización zona colindante Teatro Solís 

Avenida Centenario 

Urbanización y obras viales en Jujuy, Uru- 
guayana, Asencio 


d en playas 
a Larrañaga 
Agraciada 


mentales 


Puente sobre el Arroyo de Las Piedras .. 

Pasaje inferior en Propios y vía de F.C.C. 

Revisión y li 
neral 


intensificación de los servicios de limpieza 
Ampliación de las Usinas Iincineradoras de 
basuras 


Parque José Batlle y Ordóñez 
Parque Rodó 
Prado 


e trabajos generales én Par- 
ques, Plazas y Paseos 


Plaza frerite al Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones 


mpieza de la red cloacal ge- ' 


i l 

Pláya de estacionamiento en la zona de 
Miramar 

Oria de saneamiento en el Hotel del Lago 


nterio Central . 
Micros en los cementerios del Buceo, Paso 


Molino y del Cerro 
Obras de indole social y cultural 


> es 

Baños populares .. 

Bibliotecas e erica Servicios pú- 
¡ en 

Perfeccionami 


